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0 

Περί τοϋ τρόπου διενεργείας των προμηθειών τοϋ Ιδρύμα¬ 
τος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

"Εχοντας υπόψη : 

1. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν. 861/79 «περί 
άπλουστεύσεως της διαδικασίας, άναγνωρίσεως χρόνου προϋ¬ 
πηρεσίας καί άπονομής τών πάσης φύσεως παροχών είς 
τούς ήσφαλισμένους τών Ασφαλιστικών Όργανισμών άρμο- 
διότητος τοϋ 'ΐπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών καί άλλων 
τινων διατάξεων». 

2. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 3710/57 δπως 
άντικατεστάθη μέ τό άρθρο 5 τοϋ Ν. 861/79. 

3. Την σύμφωνον γνώμην τοϋ Δ.Σ. τοϋ ΙΚΑ διατυπω- 
θεϊσαν κατά την ύπ’ άριθ. 25/21.5.80 συνεδρίαση αύτοΰ. 

4. Την ύπ’ άριθ. 1102/1980 γνωμοδότησιν τοϋ Συμ¬ 
βουλίου της Επικράτειας προτάσει τών Υπουργών Οικο¬ 
νομικών καί Κοινωνικών Υπηρεσιών, άποφασίζομεν : 

"Αρθρον 1. 

Εισαγωγική διάταξις.- 

Αί προμήθειαι τοϋ Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
διέπονται υπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 3710/ 
1957 ώς άντικατεστάθη ΰπό τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν. 861/1979, 
διενεργοΰνται δέ καθ’ δν τρόπον ορίζεται ύπό τών διατά¬ 
ξεων τοϋ παρόντος. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 2. 

Έννοιολογικοί προσδιορισμοί. 

Διά τοϋ δρου «προμήθειαι» νοείται α) ή απόκτησις παντός 
είδους υλικών καί εφοδίων προοριζομένων δια τας αναγκας 
τών υπηρεσιών τοϋ Ιδρύματος ή τήν χορήγησιν ^αύτών^εΐς 
τούς ήσφαλισμένους ή τούς συνταξιούχους ^ αυτού, υπό 
τύπον παροχών, β) ή μίσθωσις, ή επισκευή, ή συντήρησις 
κινητών, ή μεταφορά, ή άσφάλισις, ή άποθήκευσις υλικοΰ 
καί ό έκτελωνισμός εΐσαγομένων έκ του έξωτερικου ειδών 
γ) ή αγορά βιβλίων, ή έγγραφή ώς συνδρομητοϋ διά περιο- 
δικάς εκδόσεις, ή έκδοσις έκπαιδευτικών βοηθημάτων, βι¬ 
βλίων, πληροφοριακών δελτίων ή περιοδικών δια τας αναγ¬ 
κας καί τούς σκοπούς τοϋ Ιδρύματος, δ) ή μετάφρασις 
κειμένων άφορώντων εις τήν 'Υπηρεσίαν τοϋ Ιδρύματος, 


ε) ή άνάθεσις εις τρίτους τής ενημερωτικής προβολής τοϋ 
Ιργου τοϋ Ιδρύματος, ώς καί έξειδικευμένων έργων, ή 
έκτέλεσις τών όποιων δεν προβλέπεται, κατά τάς κειμένας 
διατάξεις, νά γίνεται κατ’ άλλον τρόπον. 

"Αρθρον 3. 

Αρμοδιότητες οργάνων. 

'Η προμήθεια άποφασίζεται ύπό τών, κατά τάς έκά- 
στοτε ίσχυούσας διατάξεις τής Νομοθεσίας τοϋ ΙΚΑ, 
άρμοδίων οργάνων, προηγουμένης πάντοτε ήτιολογημένης 
προτάσεως τής άρμοδίας ύπηρεσίας. 

"Αρθρον 4. 

Τρόπος διενεργείας Προμηθειών. 

Αί διά λογαριασμόν τοϋ Ι.Κ.Α. προμήθειαι διενεργοΰνται : 

α) Διά τακτικοΰ μειοδοτικοΰ διαγωνισμοΰ, β) διά προ¬ 
χείρου μειοδοτικού διαγωνισμού, (άπλή σΑλογη προσφο¬ 
ρών), γ) δι’ άπ’ ευθείας συμφωνίας (άνευ διαγωνισμού). 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΓΤΕΡΟΝ 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

"Αρθρον 5. 

Προκήρυξις Διαγωνισμού. 

1. Ό τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός διενεργεΐι αι, 
παρά τής Επιτροπής Προμηθειών τής Διοικήσεως τού ΙΚΑ 
δι’ ενσφραγίστων ή ανοικτών εγγράφων προσφορών κατό¬ 
πιν προκηρύξεως συντασσομένης μερίμνη καί ευθύνη τής 
άρμοδίας Υπηρεσίας καί ύπογραφομένης ύπό τοϋ Προέ¬ 
δρου τής ανωτέρω Επιτροπής. Έπί διαφωνίας μεταξύ τής 
Υπηρεσίας καί τού Προέδρου τής Επιτροπής Προμηθειών 
άποφαίνεται τό Δ.Σ. τού Ιδρύματος. 

2. Διά τήν σύνταξιν τών σχετικών προδιαγραφών ή 
άρμοδία 'Τπηρεσία συμβουλεύεται έμπειρογνώμονας έκ τοϋ 
έν ισχύει κατά τό άρθρον 19 τοϋ παρόντος πίνακος. 

'Η προκήρυξις δύναται νά παραπέμπεται προς θεώρησιν 
είς τήν Νομικήν Υπηρεσίαν τοϋ Ιδρύματος. 

"Αρθρον 6. 

Περιεχόμενον Προκηρύξεως. 

'Η προκήρυξις περιέχει ιδία : 

Α'. Τά στοιχεία τοϋ διαγωνισμού ήτοι : 

α) Τήν προκηρύττουσαν τον διαγωνισμόν ύπηρεσίαν. 

β) Τήν ήμερομηνίαν καί ώραν λήξεως τής προθεσμίας 
καί τόν τόπον ύποβολής τών προσφορών. 

γ) Τήν ήμερομηνίαν διεξαγωγής τοϋ διαγωνισμού καί 
τήν ώραν ένάρξεως αύτοΰ. 
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8) Τον τόπον διεξαγωγής τοϋ διαγωνισμού, το, οργανον 
ενώπιον τοϋ όποιου θέλει διεξαχθεΐ ούτος, το ύψος της 
προϋπολογιζομένης δαπάνης προμήθειας επι αναδειξεως 
χορηγητοΰ, ώς καί τον τρόπον διεςαγωγής αυτοϋ (δι εν¬ 
σφραγίστων ή ανοικτών προσφορών). 

ε) Την φύσιν τοϋ διαγωνισμοΰ (διεθνής ή εκ τής εσω¬ 
τερικής άγοράς) καί τό άντικείμενον αυτοϋ. 
στ) Ποιοι είναι δεκτοί εις τον διαγωνισμόν, 
ζ) Τον χρόνον ισχύος τών προσφορών, 
η) Τό ποσόν της έγγυήσεως συμμετοχής καί της τοιαύτης 
έκτελέσεως τής συμβάσεως. 

θ) Έάν ό διαγωνισμός γίνεται βάσει δείγματος τής υπη¬ 
ρεσία:: ή δείγματος τών προμηθευτών, 
ι) Τον τρόπον πληρωμής. 

ια) Τον τρόπον δημοσιεύσεως τής προκηρύξεως. 
ιβ) Ενδεχομένως, όρον παρέχοντα ευχέρειαν κατακυρώ- 
σεως τοϋ διαγωνισμοΰ διά μέρος ή μεγαλυτέρα ποσότητα 
τοϋ ΰπό προμήθειαν είδους. 

ιγ) Πάσαν έτέραν άναγκαίαν λεπτομέρειαν. 

Β'. Λεπτομερή περιγραφήν τοϋ άντικειμένου τής προ¬ 
μήθειας, ήτοι : 

α) Τά εϊδη της προμήθειας καί τήν ποσότητα έκάστου 
έξ αύτών. 

β) Τάς τεχνικάς προδιαγραφάς, ήτοι τήν ποιότητα τών 
ειδών τούς ιδιαιτέρους προσδιορισμούς έκάστου είδους καί 
τον τρόπον συσκευασίας. 

Γ'. Τούς γενικούς όρο ς ύπό τούς οποίους θέλει κατχρ- 
τισθή ή σύμβχσις προμήθειας καί είδικώτερον : 

α) Τήν προθεσμίαν πχραδόσεως τών ειδών, 
β) Τον τόπον πχραδόσεως κχί τον τρόπον ποιοτικού 
ελέγχου. 

γ) Τάς συν ομολογουμένας ποινικάς ρήτρας καί τάς κατ’ 
έφαρμογήν τούτων έπιβληθησομένας κυρώσεις εν περιπτώ- 
σει μή έκτελέσεως τής συμβάσεως ή μή εμπροθέσμου ή μή 
προσηκούσης έκτελέσεως ταύτης. 

δ) Πάντα έτερον όρον άναγκαΐον κατά τήν κρίσιν τοϋ 
καταρτίζοντος τήν προκήρυξιν οργάνου. 

"Αρθρον 7. 

Δημοσίευσις Προκηρύξεως. 

1. Ή προκήρυξις τοϋ διαγωνισμού δημοσιεύεται ώς 
κάτωθι : 

Α'. "Οταν ό διαγωνισμός διενεργεΐται έν Άθήναις : 
α) Έν περιλήψει δίς, εις δύο τούλάχιστον ήμερησίας 
εφημερίδας κατά προτίμησιν έμποροοικονομικοϋ περιεχομέ¬ 
νου έκδιδομένας έν Άθήναις καί 

β) Δι’ αποστολής εις τά Εμπορικά, Βιομηχανικά, Βιο¬ 
τεχνικά καί Επαγγελματικά Επιμελητήρια Αθηνών καί 
Πειραιώς καί τά Χρηματιστήρια Εμπορευμάτων, αντιτύ¬ 
που τής προκηρύξεως. 

Β'. "Οταν ό διαγωνισμός διενεργεΐται εκτός τών Αθη¬ 
νών : 

α) Έν περιλήψει εις δύο τών έν τη πόλει έν ή διενεργεΐται 
ό διαγωνισμός έφημερίδων, έφ’ όσον έκδίδωνται τοιαΰται. 

Ή δημοσίευσις αΰτη γίνεται δίς, έφ’ όσον έκδίδωνται 
ήμερήσιαι έφημερΐδαι, άπαξ δέ έφ’ όσον έκδίδωνται περιο- 
δικώς. 

β) Διά τοιχοκολλήσεως περιλήψεως εις τον έπί τούτω 
τόπον τοϋ καταστήματος, εις τό όποιον θά διενεργηθή ό 
διαγωνισμός. 

γ) Δι’ αποστολής άντιτύπων τής προκηρύξεως εις τό 
Εμπορικόν, Βιομηχανικόν, Βιοτεχνικόν καί Επαγγελμα¬ 
τικόν Έπιμελητήριον της πόλεως ή τής πλησιεστέρας 
τοιαύτης ή καί έτέρας όργανώσεως ή πρόσωπα, άναλλόγως 
τοϋ αντικειμένου της προμήθειας. 

2. Έπί προμήθειας ειδών μεγάλης άξίας δύναται νά δοθή 
εύρυτέρα δημοσιότης της προκηρύξεως διά τοϋ τύπου ή 
άλλως πως. 


3. Ή δημοσίευσις τής προκηρύξεως δέον νά προηγήται 
της ημέρας τής διενεργείας τοϋ διαγωνισμού κατ’ άνάλο- 
γον χρόνον προς τήν φύσιν της συγκεκριμένης προμήθειας, 
τάς συνθήκας τοϋ έμπορίου καί τάς άνάγκας τοϋ Ιδρύματος. 

Πάντως ή τελευταία δημοσίευσις τής προκηρύξεως δέον 
νά ένεργήται 10 τουλάχιστον ημέρας προ τής ημέρας τής 
διενεργείας τοϋ διαγωνισμοΰ, έφ’ όσον πρόκειται περί τοιού- 
του προμήθειας έκ τής έσωτερικής άγοράς καί 45 ημέρας 
προκειμένου περί διεθνούς διαγωνισμοΰ. 

4. Όσάκις ή άρμοδία Υπηρεσία κρίνει έπείγουσαν τήν 
προμήθειαν δύναται νά περιορίζη τον χρόνον τής τελευταίας 
δημοσιεύσεως τής προκηρύξεως είς 5 ημέρας προ τής διε¬ 
νεργείας τοϋ διαγωνισμοΰ ή 30 ημέρας, κατά τήν, έν τή 
αμέσως άνωτέοω παραγράφω μνημονευομένην αντίστοιχον 
διάκρισιν. 

Άρθρον δ. 

"Οροι Διαγωνισμού. 

1. Συστήματα διαγωνισμού : 

Ό διαγωνισμός διενεργεΐται α) δι’ ενσφραγίστων έγγρά- 
φων προσφορών, αποκλεισμένης περαιτέρω μειοδοσίας μετά 
τήν άποσφράγισιν τών προσφορών, β) δι ανοικτών έγγράφων 
προσφορών μετά συνεχίσεως διά προφορικών προσφορών 
ενώπιον τής Επιτροπής προμηθειών μέχρις άναδείξεως τοϋ 
τελευταίου μειοδότου. 

Άντιπροσφοραί δέν γίνονται δεκταί. 

2. Δικαιούχοι συμμετοχής. 

Εις τόν διαγωνισμόν γίνονται δεκτοί : 

α) Πάντα τά έν τή ήμεδαπή φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
τά άσκοϋντα έμπορικόν, βιοτεχνικόν ή βιομηχανικόν επάγ¬ 
γελμά ή τοιοϋτον έμπορικοΰ άντιπροσώπου. 

β) Εμπορικοί ή Βιομηχανικοί οίκοι τής αλλοδαπής είτε 
άπ’ ευθείας, είτε διά τοϋ έν τή ήμεδαπή άντιπροσώπου των. 

γ) Παν πρόσωπον φυσικόν ή νομικόν διαθέτον τα υπο 
προμήθειαν είδη, ή δυνάμενον λόγω τοϋ άσκουμένου έπαγ- 
γέλματος νά παρέχη τάς υπηρεσίας αίτινες άποτελοΰν το 
άντικείμενον τοϋ διαγωνισμού. 

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής είς διαγωνισμούς : 

I. Οΐ λαμβάνοντες μέρος είς τούς διαγωνισμούς, οφεί¬ 
λουν νά προσκομίσουν, ιδία, τά κάτωθι, κατά περίπτωσιν 
δικαιολογητικά : 

Α'. Οί άσκοΰντες έμπορικόν ή βιομηχανικόν ή βιοτεχνι¬ 
κόν επάγγελμα πολΐται "Ελληνες καί κατοικοΰντες έν Έλλα- 
δι: 

α) Πιστοποιητικόν τοϋ οικείου Επιμελητηρίου τοϋ τούτου 
έν ώ άσκοΰν τό έπάγγελμά των, έν τω όποίω θά βεβαιουται 
τό ειδικόν αυτών έπάγγελμά καί ή κατά τό τρέχον τοϋ δια¬ 
γωνισμού έτος άσκησις αυτοϋ καί β) ΙΊιστοποιητικόν Ποινι¬ 
κού Μητρώου, ότι δέν έχουν καταδικασθή, ύπό τών ^ Ελλη¬ 
νικών Δικαστηρίων είς ποινήν συνεπαγομένην τάς ,έκπτω- 
σεις τών άρθρων 59 καί επόμενα τοϋ Ποινικού Κώδικος. 

Β'. Οί άσκοΰντες έμπορικόν ή βιομηχανικόν ή βιοτεχνι¬ 
κόν έπάγγελμά άλλοδαποί, κατοικοΰντες έν Έλλάδι : 

Τήν παρά τών αρμοδίων Ελληνικών Αρχών χορηγηθεΐσαν 
είς αύτούς άδειαν άσκήσεως τού έπαγγέλματος αύτών. 

Γ'. Τά ημεδαπά νομικά πρόσωπα : 

Π ιστοποιητικόν τοϋ παρ’ φ εδρεύουν οικείου Επιμελη¬ 
τηρίου. 

Δ'. Οί έν Έλλάδι έμπορικοί άντιπρόσωποι άλλοδαπών 
φυσικών ή νομικών προσώπων : 

α) Π ιστοποιητικόν τοϋ άρμοδίου Επιμελητηρίου ότι 
τυγχάνουν άνεγνωρισμένοι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι * α 
ότι κέκτηνται τό δίπλωμα τού Ν. 2765/1941 «περί έμπορέ 

κών άντιπροσώπων εισαγωγής», ώς έκάστοτε τροποποιού¬ 
μενος καί συμπληρούμενος ισχύει, καί 
β) Βεβαίωσιν τού δν έκπροσωποϋσι. 
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Ε'. Οί αντιπρόσωποι των έν Έλλάδι φυσικών ή νομικών 
προσώπων, διά λογαριασμόν τών οποίων υποβάλλουν τήν 
προσφοράν. 

α) Τα εις τήν περίπτωσιν του φυσικοϋ ή νομικού προσώ¬ 
που άπαιτούμενα δικαιολογητικά, καί 

β) Σχετικήν έξουσιοδοτικήν επιστολήν τών διά λογα¬ 
ριασμών τών όποιων ενεργούν. 

ΣΤ'. Οί Συνεταιρισμοί : 

α) Βεβαίωσιν τής άρμοδίας Δημοσίας Αρχής ή προκει- 
μένου περί Γεωργικών Συνεταιρισμών τής άρμοδίας Επο¬ 
πτικής “Υπηρεσίας τής Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
περί τής νομίμου λειτουργίας του Συνεταιρισμού. 

β) Άντίγραφον τής άποφάσεως του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου, περί τής συμμετοχής του Συνεταιρισμού εις τον 
διαγωνισμόν καί περί τής έν προκειμένη έκπροσοιπήσεως 
του. 


II. Έκ τών ανωτέρω δικαιολογητικών τά πιστοποιητικά 
του οικείου Επιμελητηρίου καί τοϋ Ποινικού Μητρώου, 
ισχύουν τό μέν πρώτον μέχρι τής λήξεως τοϋ έτους καΟ 
έξεδόθη, τό δέ δεύτερον έπί εξάμηνου άπό τής εκδοσεως 
του. 


III. 'Η μή προσαγωγή μετά τής προσφοράς πάντων τών 
ώς άνω δικαιολογητικών, έπάγεται τήν άπόρριψιν της ως 
άπαραδέκτου, εκτός έάν ό μειοδότης προσαγαγη δικαιολο- 
γητικά, εντός πέντε (5) έργασίμων ήμερών απο τής ημε¬ 
ρομηνίας διενεργείας τοϋ διαγωνισμού. 

4. “Υποβολή προσφορών. 

'Ίνα μετάσχη τις εις τόν διαγωνισμόν δέον όπως υπο- 
βάλη τήν προσφοράν του εντός τής έν τή προκηρύξει ορι- 
ζομένης προθεσμίας μετά τής έγγυήσεως περί ης η παρά¬ 
γραφος 8 τοϋ παρόντος άρθρου, άλλως αΰτη δεν γίνεται 
δ κτή. 

“Ο προσφέρων θεωρείται, δτι αποδέχεται πλήρως και 
άνεπιφυλάκτως όλους τούς όρους τής διακηρυξεως (Οικονο¬ 
μικούς, τεχνικούς κ,λ,π,), έκτος έάν εις την προσφοράν του 
ρητώς αναγράψει τά σημεία έκεϊνα, τα οποία τυχόν δεν 
άποδέχεται, οπότε πρέπει ν’ άναγράφη εις ^ ταυτην, τους 
όρους, υπό τούς οποίους δύναται ν’ αναλαβη την προμήθεια. 

Ούδεμία μετά τήν κατάθεσιν καί τήν αποσφραγισιν τής 
προσφοράς διευκρίνισις, τροποποίησις η αποκρουσις ^ όρου 
τής διακηρύξεως ή τής προσφοράς γίνεται αποδέκτη, έκτος 
έάν ή “Υπηρεσία κρίνη άναγκαίαν τήν παροχην,^υπο τοϋ 
προσφέροντος, διευκρινίσεων, οπότε οδτος υποχρεοϋται^προς 
τοΰτο. Αί διευκρινίσεις αύται τίθενται υπ δψιν^τών αρμο¬ 
δίων οργάνων δικαιουμένου τοϋ προμηθευτοΰ ν ανάπτυξη 
ταύτην ένώπιόν των καί προφορικώς. 

“Ομοίως ό προσφέρουν θεωρείται ότι έλαβε πληρη γνωσιν 
καί τών κειμένων περί Προμηθειών τοϋ Ι.Κ.Α. διατάξεων. 

Προσφοραί έκπρόθεσμοι ή αόριστοι και ανεπίδεκτοι εκ- 
τιμήσεως, ή υπό αιρεσιν, ή μή συνοδευόμεναι υπο τής εγγυη- 
σεως, άπορρίπτονται υπό τής Επιτροπής Προμηθειών ως 
απαράδεκτοι. 

5. Άπόρριψις προσφοράς. 

'Η Επιτροπή Προμηθειών δύναται ν’ απόρριψη οιαδηποτε 
προσφοράν εάν ό ύποβαλών ταυτην δέν παρέχη κατα την 
κρίσιν της τά έχέγγυα τής πλήρους και τελείας εκπληρω- 
σεως τών έπιβαλλομένων έκ τής υπ οψιν προμήθειας υπο- 
χρεώσεών του, ιδία δέ έάν ούτος δέν ανταπεκρίθη κατα το 
παρελθόν εις ά\ ατεθείσας εις αυτόν προμήθειας και εγένετο 
ώς έκ τούτου πρόξενος άνωμαλιών εις τας υπηρεσίας τοϋ 

Ι.Κ.Α. 

6. Χρόνος ισχύος προσφορών. , , 

Αί προσφοραί δεσμεύουν τούς ύποβαλόντας^ αυτας επί 
45 τουλάχιστον ήμέρας άπό τής έπομένης τής^ήμερομηνίας 
διενεργείας τοϋ διαγωνισμού, εκτός έάν έν τή προκηρύξει 
ορίζεται άλλωε. , , 

“Ο άναδειχθείς προμηθευτής εύθύνετα_ι εφ όσον η αναγ¬ 
γελία τής κατακυρώσεως γίνη παρά τοϋ^' Ιδρύματος εντός 
τοϋ χρόνου ισχύος τής προσφοράς, τό” &-ρν*· ό προμηθευτής 
ϊόνατα: νά ααρατείνη ίι’ εγγράφου ϊηλωσεως του. 


Αί ύποβαλλόμεναι προσφοραί μέ χρόνον ισχύος μικρό¬ 
τερου τοϋ καθορισθέντος έν τή προκηρύξει λαμβάνονται 
ύπ’ δψιν έφ’ όσον είναι συμφέρουσαι καί καθίσταται δυνατή 
ή λήψις άποφάσεως περί κατακυρώσεως τοϋ αποτελέσματος 
τοϋ διαγωνισμού έντός τοϋ όρισθέντος ύπό τών προσφερόν- 
των χρόνου ισχύος τών προσφορών το^ν. 

Έν ούδεμιά περιπτώσει έπιτρέπεται άνάκλησις προσφορών. 


7. "Υψος έγγυήσεως : 

“Η έγγύησις συμμετοχής εις τόν διαγωνισμόν δια την 
έκπλήρωσιν τών έκ τής συμμετοχής τοϋ προμηθευτοΰ απορ- 
ρευυσών υποχρεώσεων, ορίζεται διά τής προκηρυξεως εις 
5 °/ 0 τουλάχιστον έπί τοϋ προσφερομένου τιμήματος. 

Διά προμήθειαν συνεχείας ή έγγύησις συμμετοχής ορί¬ 
ζεται είς 5 % τουλάχιστον έπί τοϋ συνολικού τιμήματος 
τοϋ άντιστοιχοΰντος εις προμήθειαν δύο μηνών^ εφ όσον 
ή διάρκεια τής προμήθειας είναι μακροτέρα τοϋ χρονικού 
τούτου διαστήματος. 

'Η έγγύησις καλής έκτελέσεως τής συμβάσεως ορίζεται 
διπλάσιά τής έγγυήσεως συμμετοχής. Δύναται όμως να 
όρισθή εις τήν κατακυρωτικήν άπόφασιν^ ότι ο~ μειοδότης 
πρέπει νά καταθέση έγγυητικήν έπιστολήν καλής εκτελέ- 
σεως διά ποσοστού μεγαλυτέρου τοϋ άνωτέριο προβλεπο- 
μένου έφ’ όσον ήθελον συντρέξει ειδικοί λόγοι. 


8. Είδη έγγυήσεως : 

Αί έγγυήσεις παρέχονται : α) Διά συστάσεως παρακα¬ 
ταθήκης μετρητών παρά τώ I αμείω 11 αρακαταθηκών καί 
Δανείων, β) Διά καταθέσεως έγγυητικής επιστολής μιας των 
έν Έλλάδι άνεγνωρισμένων Τραπεζών έντός τών δι εκάστην 
Τράπεζαν καθοριζομένων ορίων καί κατά τόν ύπό τής αρμο¬ 
δίας “Υπηρεσίας τοϋ “Ιδρύματος καθοριζόμενου τύπον, 
γ) Διά καταθέσεως ομολογιών, έχουσών τοιοϋτον προνόμιον 
δυνάμει τών περί έκδόσεως αυτών διατάξεων εις το Ί αμειο 
Παρακαταθηκών καί Δανείων. Προκειμένου περί Αλλοδαπών 
Οίκων, αί έγγυήσεις παρέχονται διά καταθέσεως εγγυητικής 
έπιστολής Τραπέζης Εξωτερικού. __ 

“II έγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της _ συμβα- 
σεως δύναται έπί κατακυρώσεως τής προμήθειας επ ον 
μάτι άλλοδαποϋ μειοδότου, νά κατατεθή και μετά την υπο¬ 
γραφήν τής οικείας συμβάσεως, κατά τό άνοιγμα της ενεγ- 
γύου πιστώσεως, δεσμευομένης, έν τοιαύτη περιπτώσει, 
τής έγγυητικής έπιστολής συμμετοχής^εις τον διαγωνισμόν 
μέχρι καταθέσεως τής έγγυήσεως καλής εκτελέσεως. 

Προσφοραί ύποβαλλόμεναι ύπό άντιπροσώπων έν “Ελλάδι 
άλλοδαπών οίκων, δύνανται νά συνοδεύονται υπό εγγυησεως 
συμμετοχής παρεχομένης κατά τό πρώτον εδαφιον της 
παρούσης παραγράφου. 

Έάν οί μετέχοντες εις τόν διαγωνισμόν οίκοι τού έξωτε- 
ρικοϋ δέν διαθέτουν αντιπροσώπους έν Ελλάδι η^η χωρά 
των δέν έπιτρέπει τήν κατάθεσιν έγγυήσεως η την εςαγωγην 
συναλλάγματος διά τόν σκοπόν τούτον, δυνανται ουτοι να 
προβαίνουν είς τήν κατάθεσιν ύπό τύπον χρηματικής εγγυη¬ 
σεως Τραπεζικής έγγυήσεως, είς τήν ανταποκρίτριαν της 
τής Τραπέζης τής “Ελλάδος τής χωράς των, ητις_ μερίμνη, 
τούτων, δέον νά γνωστοποιήση τούτο εις την 

άρμοδίαν “Υπηρεσίαν τοϋ Ι.Κ.Α. καί τό εν Αθηναις Κεντρι¬ 
κόν Κατάστημα τής Τραπέζης της Ελλάδος. II τηλεγρα¬ 
φική έπιβεβαίωσις, δέον νά ληφθή υπο της αρμόδιας 1 πη- 
ρεσίας τοϋ ΙΚΑ τό βραδύτερου μέχρι τής διενεργείας του 
διαγωνισμού, άλλως ή προσφορά άπορρίπτεται ως Απαρά¬ 
δεκτος. 

Αί κατατεθεΐσαι έγγυήσεις συμμετοχής εις τόν διαγωνι¬ 
σμόν έπιστρέφονται μετά τήν κατακύρωσιν του αποτελέ¬ 
σματος τοϋ διαγωνισμού πλήν τής έγγυήσεως του τελευταίου 
μειοδότου, ήτις παραμένει μέχρις άντικαταστάσεως ταυτης 
διά τής έγγυήσεως καλής έκτελέσεως τής συμβάσεως. 

Τή αιτήσει τοϋ προμηθευτοΰ παρασχεθεΐσα έγγύησις 
δύναται νά άντικαθίσταται 8Γ έτέρας τοιαύτης, παρεχομένης 
καθ’ οίονδήποτε τών ανωτέρω τρόπων. 
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9. Δείγματα : 

'Οσάκις ή προμήθεια διενεργεΐται βάσει δείγματος τής 
υπηρεσίας ή λεπτομερούς περιγραφής των ειδών ή καί 
άμφοτέρων, προσφορά! δι’ είδη άτινα διαφέρουν ούσιωδώς 
τοϋ δείγματος ή τής λεπτομερούς περιγραφής άπορίπτονται 
ώς απαράδεκτοι. 

Όσάκις ή προμήθεια διενεργεΐται βάσει δείγματος των 
προμηθευτών, ούτοι ύποχρεοΰνται εις την κατάθεσιν δεί¬ 
γματος, γνωστοποιουμένης ταυτοχρόνως τής καταθέσεως 
άρμοδίως παρά τής οικείας Επιτροπής προς τούς λοιπούς. 

Τα δείγματα έπισημαίνονται κατά τον προσφορώτερον 
τρόπον διά τής υπογραφής τοϋ Προέδρου καί τών μελών 
τής Επιτροπής Προμηθειών. 

Προσφορά! άνευ καταθέσεως δειγμάτων όσάκις απαι¬ 
τούνται τοιαϋτα, άπορρίπτονται ώς απαράδεκτοι. 

Δείγματα προμηθειών μή άναζητηθέντα εντός μηνός άπό 
τής κατακυρώσεως περιέρχονται εις τό Ίδρυμα. 

Τά εις μή άνακηρυχθέντας μειοδότας, άνήκοντα δείγματα 
έπιστρέφονται εις αυτούς έφ’ όσον ζητηθούν, έκτος εάν 
άπεστάλησαν προς εργαστηριακήν έξέτασιν. 

10. Τρόπος πληρωμής : 

'Η πληρωμή δύναται νά γίνη ώς κάτωθι : 

α) Διά καταβολής τοϋ αντιτίμου μετά την οριστικήν 
παραλαβήν τοϋ συνόλου τών ειδών τής προμήθειας ή κατα¬ 
βολής τοϋ αντιτίμου τμηματικώς έφ’ όσον τοϋτο προβλέ- 
πεται έν τή προκηρύξει. 

β) Διά προκαταβολής μέχρι 50% τής άξίας τών ύπό 
προμήθειαν ειδών, άμα τή καταρτίσει τής συμβάσεως έναντι 
ΐσοπόσου έγγυήσεως παρεχομένης διά τραπεζικής έγγυη- 
τικής έπιστολής. 

γ) Δι’ ανοίγματος ανεκκλήτου ένεγγύου πιστώσεως εκ¬ 
τελεστής έν ολω ή έν μέρει κατά τά εΐδικώτερον έν τή 
προκηρύξει οριζόμενα άμα τή καταθέσει πλήρους σειράς 
φορτωτικών έγγράφων καί μετ’ έλέγχου τούτων. Τό άνοιγμα 
τής πιστώσεως γίνεται διά καταθέσεως παρά τοϋ Ιδρύ¬ 
ματος τής συμφωνηθείσης άξίας πλέον τών έξόδων καί 
προμήθειας τοϋ μεσολαβοΰντος αντιπροσώπου ή μέρους 
αυτών, ώς περιθώριον παρά τή μεσολαβούση Τραπέζη άνευ 
άντεγγυήσεως τοϋ άντιπροσώπου ή τοϋ προμηθευτοΰ. 
Κατά τήν περίπτωσιν ταύτην πάντα τά φορτωτικά έγγραφα, 
άσφαλιστήρια κ.λ.π. έκδίδονται έπ’ όνόματι καί διά λογα¬ 
ριασμόν τοϋ Ιδρύματος. 

"Αρθρον 9. 

Διενέργεια Διαγωνισμού. 

1. 'Ο Διαγωνισμός διενεργεΐται ένώπιον τής Επιτροπής 
Προμηθειών ή οποία συνεδριάζει δημοσία εις τά Γραφεία 
τής Διοικήσεως τοϋ Ιδρύματος. 

2. 'Η Επιτροπή Προμηθειών μετά τήν κήρυξη τής 
ένάρξεως τοϋ διαγωνισμού άποφαίνεται όριστικώς έπί 
πάσης ένστάσεως άναφερομένης εις τήν συμμετοχήν, ή τον 
αποκλεισμόν προμηθευτοΰ ή τήν διαδικασίαν διεξαγωγής τοϋ 
διαγωνισμού έφ’ όσον ύποβάλεται παρά τών συμμετεχόν- 
των εις αύτόν. Περί τών ύποβαλλομένων ένστάσεων γίνεται 
μνεία στά πρακτικά. 

Ενστάσεις στρεφόμεναι κατά τοϋ κύρους τοϋ διαγωνισμού 
πρέπει νά ύποβάλονται τό βραδύτερον έντός 24 ώρών άπό 
τού πέρατος τοϋ διαγωνισμού άλλως απορρίπτονται ώς 
άπαράδεκτοι. Έπί τών ένστάσεων τούτων άποφαίνεται τό 
κατά τάς κειμένας διατάξεις άρμόδιον οργανον νά άποφα- 
σιση περί τής διενεργείας τού διαγωνισμού. 

3. Έφ’ όσον πρόκειται περί διαγωνισμού δι’ ένσφραγίστων 
προσφορών, αποσφραγίζονται αύται καί μονογράφονται ύπό 
τοϋ Προέδρου καί τών μελών τής Επιτροπής Προμηθειών 
εν συνεχεία δε άνακοινοϋνται εις τούς τυχόν παρισταμένους 
μειοδοτας. Εαν ό διαγωνισμός διεξάγεται δι’ ανοικτών 
έγγραφων προσφορών συνεχίζεται ή προφορική μειοδοσία 
άνευ διακοπής μέχρις άναδείξεως τοϋ τελευταίου μειοδότου, 
συντασσομένου προς τοϋτο πίνακος μειοδοσίας, όστις ύπο- 


γράφεται καί παρά τών συμμετασχόντων μειοδοτών. Έν 
περιπτώσει άρνήσεως υπογραφής τού πίνακος παρά τίνος 
έξ’ αυτών γίνεται μνεία τούτου έν τώ πρακτικώ. 

4. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν προσεφέρθησαν αί αύταί τι- 
μαί ύπό πλειόνων μειοδοτών κατά τήν προφορικήν μειοδοσίαν 
ή διά τών ένσφραγίστων προσφορών, ή Επιτροπή Προμη¬ 
θειών δύναται, δι’ ήτιολογημένης άποφάσεώς της, νά πρυ- 
τείνη εις τό κατά νόμον άρμόδιον οργανον τήν κατακύρωσιν 
τοϋ αποτελέσματος τοϋ διαγωνισμού έπ’ όνόματι ενός ή 
πλειόνων έξ αυτών, χωρίς έκ τούτου νά δημιουργό ΰνται 
δικαιώματα άποζημιώσεως ύπέρ τών λοιπών μειοδοτών. 

Δύναται ώσαύτως ή Επιτροπή Προμηθειών νά προ- 
τείνη όπως ή κατακύρωσις γίνη διά κληρώσεως ένεργουμέ- 
νης ύπό τοϋ Προέδρου αυτής ένώπιον τών μετασχόντων 
εις τον διαγωνισμόν προμηθευτών ή καί έν απουσία τούτων 
έφ’ όσον έκλήθησαν καί δέν παρέστησαν ή νά π ροτείνη τήν 
έπανάληψιν τοϋ διαγωνισμού. 

Έν περιπτώσει διαγωνισμού περιλαμβάνοντος πλείονα με- 
ρικώτερα είδη δι’ έκαστον τών οποίων προσφέρεται ιδία 
τιμή δύναται ή Επιτροπή Προμηθειών τόσον κατά τήν 
διεξαγωγή τού διαγωνισμού δι’ ένσφραγίστων προσφορών, 
όσον καί κατά τήν διά προφορικής μειοδοσίας τοιαύτην, 
δι’ έκαστον είδος, νά ένεργήση ταύτην καί διά τό σύνολον 
τών ειδών, οπότε άναλόγως τοϋ αποτελέσματος προτείνει 
τήν κατακύρωσιν, είτε εις ένα προμηθευτήν ολοκλήρου τής 
τής προμήθειας, είτε εις πλείονας προμηθευτάς τών έπωφε- 
λεστέρων διά τό "Ιδρυμα ειδών έκ τών ύφ’ ενός έκάστου 
τούτων προσφερομένων ειδών. 

Προσφορά σύμφωνος προς τούς όρους τής προκηρύξεως 
δύναται νά προτιμηθή εύθυνοτέρας τοιαύτης, έάν κατά την 
κρίσιν τής Επιτροπής Προμηθειών ή προσφερομένη μει- 
ζων τιμή υπερκαλύπτεται έκ τής τεχνικο-οικονομικής 
υπεροχής τού διά ταύτης προσφερομένου είδους έν σχέσει 
προς τά εύθυνότερα τοιαΰτα. 

'Η Επιτροπή Προμηθειών δύναται, έάν κρίνη ότι τό 
έπιτευχθέν αποτέλεσμα τού διαγωνισμού δέν είναι συμφέ¬ 
ρον διά τό "Ιδρυμα, νά μή προτείνη τήν κατακύρωσιν του 
άποτελέσματος τού διαγωνισμού έπ’ όνόματι τοϋ τελευταίου 
μειοδότου, αλλά τήν έπανάληψιν τού διαγωνισμού. 

Επίσης ή Επιτροπή Προμηθειών δύναται νά προτείνη 
τήν έπανάληψιν τού διαγωνισμού έν περιπτώσει μή προσε- 
λεύσεως μειοδοτών ή ικανού άριθμοΰ αυτών προς άνάπτυξιν 
συναγωνισμού καί έπίτευξιν συμφερουσών τιμών. 

5. 'Η Επιτροπή δύναται νά άναβάλη τήν έκδοσιν τής 
περί κατακυρώσεως τού άποτελέσματος τού διαγωνισμού 
προτάσεως της, έάν παρίσταται άνάγκη ιδιαιτέρας μελέτης 
τών γενομένων προσφορών ή συγκεντρώσεως στοιχείων υπ 
αυτής καί απαιτείται έξέτασις αύτώιν ή τών κατατεθέντων 
δειγμάτων τών προμηθευτών ύπό έμπειρογνωμόνων. 

Έν τοιαύτη περιπτώσει ή άνακοίνωσις τής περί κατακυ¬ 
ρώσεως άποφάσεώς τού άρμοδίου οργάνου δέον νά γινη 
έντός τής όρισθείσης έν τή προκηρύξει προθεσμίας ισχύος 
τών προσφορών. 

6. Πρό τής διατυπώσεως προτάσεως περί κατακυρω- 
σεως τού άποτελέσματος τού διαγωνισμού ή Επιτροπή 
Προμηθειών έξακριβώνει έάν αί έπιτευχθεΐσαι τιμαι συνε¬ 
πάγονται ύπέρβασιν τής έν τή άποφάσει προμήθειας πρού- 
πολογισθείσης δαπάνης. 

Έν περιπτώσει ύπερβάσεως τής προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης δύναται νά προτείνη είτε τήν κατακύρωσιν τοϋ 
τελέσματος τοϋ διαγωνισμού, είτε τήν έπανάληψιν αυτου. 
Έάν αί έπιτευχθεΐσαι τιμαί δέν συνεπάγονται ύπέρβασιν 
τής προϋπολογισθείσης δαπάνης κατά ποσοστόν ανωτερον 
τού 30 %, δέν άπαιτεΐται εγκρισις συμπληρωματικής δαπα 
νης ύπό τού άποφασίζοντος τήν προμήθειαν οργάνου. 

7. Περί τοϋ διενεργουμένου διαγωνισμού τηρούνται π Ρ α 

κτικά. 
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"Αρθρον 10. 

Καταρτισις Συμβασεως - Χρόνος ένάρξεως 
έκτελέσεως αυτής. 

1. ’Από της χρονολογίας λήψεως της άποφάσεως περί 
κατακυρωσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού τε- 
λειουται η συμβασις προμήθειας προς άπόδειξιν της οποίας 
συντάσσεται ιδιαίτερον συμφωνητικόν. 

II περί κατακυρωσεως τοϋ αποτελέσματος άπόφασις 
ανακοινοϋται εις τον υπέρ ου έγένετο αυτή καί προσκαλείται 
ουτος, εγγραφως και επί αποδείξει παραλαβής όπως εντός 
ορισμένης εν τη προσκλησει προθεσμίας, διπλασιάση την 
έγγύησίν ~του ^ μετατρεπομένης οΰτω ταύτης υπό έγγύηση 
συμμέτοχης εις έγγύησίν διά την καλήν έκτέλεσιν καί υπο¬ 
γραφή την οΐκείαν σύμβασιν. 

Ανακοινωσις άποφάσεως περί κατακυρωσεως τοϋ απο¬ 
τελέσματος τοϋ διαγωνισμοΰ γενομένη μετά την λήξιν της 
προθεσμίας ισχύος των προσφορών δεσμεύει τον υπέρ ού 
η κατακυρωσις έφ’ όσον ούτος άπεδέχθη ταύτην. 

Προκειμενου περί προμήθειας ειδών εκ τής εσωτερικής 
αγοράς, η προθεσμία έκτελέσεως τής συμβάσεως προμήθειας 
αρχεται άτζο τής ημερομηνίας τής έπί αποδείξει έγγραφου 
ανακοινωσεως εις τούς προμηθευτάς τής έπ’ όνόματί των 
κατακυρωσεως τοϋ αποτελέσματος τοϋ διαγωνισμού. 

Προκειμένου περί προμήθειας διά την πραγματοποίηση 
τής οποίας προαπαιτεΐται ή εκδοσις άδειας εισαγωγής, ή 
δε πληρωμή αυτής θέλει γίνει δι’ άνοίγματος άνεκκλήτου 
ενεγγυου πιστώσεως, ή κατά τό παρόν άρθρον άνακοίνωσις 
τής κατακυρωσεως τοϋ άποτελέσματος, λογίζεται πραγμα- 
τοποιηθεΐσα διά καί άπό τής γνωστοποιήσεως τής κατακυ¬ 
ρωσεως τοϋ άποτελέσματος τοϋ διαγωνισμού, εις τον έν 
Ελλάδι άντιπρόσωπον τοϋ άλλοδαποΰ Οίκου ή έφόσον δέν 
μεσολαβεί τοιοΰτος, άπ’ εύθείας εις τον υπέρ ού ή κατακύ- 
ρωσις άλλοδαπόν Οίκον, ή δέ προθεσμία έκτελέσεως τής 
συμβασεως αρχεται άπό τοϋ άνοίγματος τής οικείας έγγυη- 
μενης πιστώσεως υπό τής μεσολαβούσης Τραπέζης. 

Η κατά τά άνω γνωστοποίησις περί τής κατακυρωσεως 
του αποτελέσματος τοϋ διαγωνισμού προς τον άλλοδαπόν 
Οίκον τον μή διαθέτοντα άντιπρόσωπον έν Έλλάδι, λογί¬ 
ζεται συντελεσθείσα άπό τής καταθέσεως τοϋ οικείου τηλε¬ 
γραφήματος. 

2. Παρερχομένης άπράκτου τής κατά τήν προηγουμένην 
παράγραφον προθεσμίας (υπογραφής τής συμβάσεως) τό 
αρμόδιον διά τήν διενέργειαν τής προμήθειας δργανον, 
δύναται νά κηρύξη έκπτωτον τον προμηθευτήν καί νά άπο- 
φασίση τήν έπανάληψιν τοϋ διαγωνισμού εις βάρος τούτου, 
την κατάπτωσιν ύπέρ τοϋ Ι.Κ.Α. τής υπό τοϋ έκπτωτου 
προμηθευτοΰ κατατεθείσης έγγυήσεως καί τήν λήψιν παντός 
μέτρου πρός άποκατάστασιν πάσης αύτοΰ θετικής ή καί 
άποθετικής ζημίας. 

Εις περίπτωσιν κηρύξεως έκπτωτου τοϋ προμηθευτοΰ 
δύναται τό άνωτέρω οργανον άντί τής έπαναλήψεως τοϋ 
διαγωνισμού νά άποφασίση τήν προμήθειαν τού είδους έκ 
των άμέσως επομένων μειοδοτών τών μετασχόντων τού 
διαγωνισμού ή έν περιπτώσει άρνήσεως αυτών, τήν προ¬ 
μήθειαν δι’ άπ’ αύθείας συμφωνίας, τής τυχόν διαφοράς 
τιμής ώς καί τών τυχόν ετέρων δαπανών τού Ιδρύματος 
βαρυνουσών είς έκατέραν τών περιπτώσεων τούτων τον 
κηρυχθέντα έκπτωτον προμηθευτήν. 

Η άπόφασις τού αρμοδίου οργάνου δι’ ής κηρύσσεται 
έκπτωτος ό προμηθευτής, δέον νά είναι ήτιολογημένη καί 
να κοινοποιήται είς αύτόν, έπί άποδείξει παραλαβής. 

Κατά τήν άποφάσεως ταύτης δύναται ό κηρυχθείς έκπτω¬ 
τος προμηθευτής νά ύποβάλη ένστασιν ένώπιον τού αυτού 
οργάνου έντός προθεσμίας πέντε ημερών άπό τής κοινοποιή- 
σεως της είς τούτον. 

3. Δέν άπαιτείται διπλασιασμός τής έγγυήσεως συμμε¬ 
τοχής κατά τάς διατάξεις τού παρόντος άρθρου οσάκις 
ο, προμηθευτής προσκόμιση βεβαίωσιν παραδόσεως τών 
ειδών κατά τά άρθρα 15,16,17,18 καί 27 τού παρόντος. 

ύ. Έπί τών περιπτώσεων τών δι’ άπευθείας συμφωνίας 
και δι’ απλής συλλογής προσφορών διενεργουμένων προμη¬ 


θειών χρόνος ένάρξεως έκτελέσεως τής συμβάσεως λογί¬ 
ζεται ό χρόνος τής έπί άποδείξει παραλαβής τής κατακυρω- 
τικής άποφάσεως. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

"Αρθρον 11. 

1. Ό πρόχειρος διαγωνισμός διενεργεΐται υπό τής 
άρμοδίας υπηρεσίας τού Ιδρύματος : 

α) Είτε διά δημοσιεύσεως προσκλήσεως είς μίαν ή δύο 
έφημερίδας άπαξ ή δίς κατά τήν κρίσιν τής αυτής Υπηρε¬ 
σίας πρός υποβολήν προσφορών έφ’ όσον τό άντικείμενον 
τού διαγωνισμού υπερβαίνει είς άξίαν τό ήμισυ τού 500 
πλασίου τού τεκμαρτού τής έκάστοτε άνωτάτης άσφαλιστικής 
κλάσεως. 

β) Είτε δι’ άπλής συλλογής έγγράφων προσφορών έφ’ 
όσον ή άξια τού άντικειμένου τού διαγωνισμού είναι μικρο- 
τέρα τού ήμίσεος τοϋ 500 πλασίου τοϋ τεκμαρτού ήμερο- 
μισθίου τής έκάστοτε άνωτάτης άσφαλιστικής κλάσεως 
αλλά μεγαλυτέρα τών εκατόν χιλιάδων (100.000) δραχμών. 

'Ο πρόχειρος διαχωρισμός δύναται νά συνεχίζεται προ- 
φορικώς, κατά τήν κρίσιν τής Υπηρεσίας ένώπιον τού 
Προϊσταμένου αυτής μεταξύ τών προσελθόντων προμηθευ¬ 
τών μέχρις έπιτεύξεως τού συμφερωτέρυυ αποτελέσματος. 

2. Κατάθεσις έγγυήσεως συμμετοχής έπί τών άνωτέρω 
περιπτώσεων δέν άπαιτείται έκτος εάν κριθή τούτο σκό- 
πιμον υπό τής 'Τπηρεσίας οπότε ισχύουν άναλόγως αί δια¬ 
τάξεις τών παραγράφων 7 καί 8 τού άρθρου 8 τοϋ παρόντος. 

Διά προμήθειας ειδών άξίας μέχρι τού ήμίσεος τού 
500 πλασίου τοϋ τεκμαρτού ήμερομισθίου τής έκάστοτε 
άνωτάτης άσφαλιστικής κλάσεως δέν άπαιτείται ή κατά- 
θεσις έγγυήσεως καλής έκτελέσεως, έκτός έάν αύτη κριθή 
υπό τής υπηρεσίας άπαραίτητος. 

3. Αί διατάξεις τού άρθρου 10 παρ. 1 τού παρόντος 
έφαρμόζονται έν προκειμένω άναλόγως, μή άπαιτουμένης 
όμως τής συντάξεως ιδιαιτέρου συμφωνητικού. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙ’ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
"Αρθρον 12. 

1. Προμήθεια δι’ άπευθείας συμφωνίας δύναται νά διενερ- 
γηθή κατόπιν άποφάσεως τού έχοντος τήν αρμοδιότητα τής 
έγκρίσεως τής προμήθειας οργάνου έφ’ οσον ή άξια τοϋ 
άντικειμένου τής προμήθειας δέν υπερβαίνει τό έν άρθρω 
άρθρω 5 τού Ν.Δ. 3710/57 ώς τούτο έκάστοτε ισχύει, 
όριζόμενον ποσόν. 'Η δι’ άπ’ εθείας συμφωνίας προμήθεια 
διενεργεΐται μερίμνη τής άρμοδίας ' Υπηρεσίας τού Ιδρύ¬ 
ματος ή τού όριζομένου πρός τούτο υπολόγου διαχειριστή, 
έπί άποδόσει λογ/σμοΰ. 

2. Προμήθεια δι’ άπ’ εύθείας συμφωνίας δύναται νά 
γίνη καί είς τάς άκολούθους περιπτώσεις. 

α) "Οταν ή προμήθεια άφορά συμπλήρωσιν τών προμη- 
θευθέντων ήδη κατόπιν διαγωνισμού ειδών, άλλ’ υπό τούς 
κάτωθι όρους : 

αα) 'Η συμπληρωματική προμήθεια νά γίνεται ύπό 
πάντας τούς όρους τού συνταχθέντος σχετικού συμφωνητικού 
περί τής άρχικής προμήθειας μέ τάς έπιτευχθείσας τό πολύ 
είς τόν διαγωνισμόν τιμάς. 

ββ) 'Η συμπληρωματική προμήθεια άποφασίζεται ούχί 
πέραν τών εξ μηνών άπό τής ήμέρας τής υπογραφής τού 
συμφωνητικού. 

γγ) 'Η άξια τών πρός συμπλήρωσιν τής προμήθειας 
ειδών δέν υπερβαίνει τό 1/3 τής άξίας τών διά τού διαγω¬ 
νισμού προμηθευθέντων. 

δδ) Έφ’ όσον ή σχετική πρόβλεψις έγινε είς τήν προκή- 

ρυξιν. 

β) 'Οσάκις πρόκειται περί παρατάσεως τού χρόνου^ της 
μισθώσεως μισθωμένων ήδη κινητών ύπό τούς αυτους η 
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διαφόρους όρους μέ τήν υφισταμένων μίσθωσιν, ή τοιαύτη 
δέ παράτασις τής μισθώσεως άποτελεϊ, κατά τήν ήτιολο- 
γημένην κρίσιν του άποφασίζοντος οργάνου, τήν συμφερω- 
τέραν διά τό Ι.Κ.Α. λύσιν. 

3. Έκτος των προμηθειών των διενεργουμένων δι 
άπ’ εύθείας συμφωνίας κατά τά εις τάς προηγουμένας 
παραγράφους οριζόμενα, επιτρέπεται κατ’ έξαίρεσιν, κατό¬ 
πιν ειδικής ήτιολογημένης άποφάσεως τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοϋ Ιδρύματος, ή δι’ άπευθείας συμφωνίας 
προμήθεια έφ’ όσον πρόκειται : 

α) Περί προμήθειας ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων διά 
τά ύπό τοϋ Ιδρύματος κατεχόμενα μηχανήματα έκ τών 
προμηθευτών έσωτερικοϋ ή οίκων της αλλοδαπής δι’ ει¬ 
σαγωγής άπ’ εύθείας ή μέσω τών άντιπροσώπων, λόγω 
άποκλε ιστικότητος. 

β) Περί προμήθειας άντικειμένων διά τά όποια υπάρχει 
άποκλειστικότης έκμεταλλεύσεως ,διαθέσεως ή εισαγωγής. 

γ) Περί έργασιών ή έκτέλεσις τών οποίων απαιτεί 
εί2'.·/.άς ικανότητας κατεχιμένας ότό ενός μόνον φεσικιΰ ή 
νομικοί προσώπου. 

δ) II ερί έργασιών γενομένων δοκιμαστικώς. 

ε) Περί προφανώς κατεπειγουσών περιπτώσεων σχέσιν 
εχουσών μέ τήν κάλυψιν ειδικών αναγκών περιθάλψεως 
τών ήσφαλισμένων άναλυτικώς έκτιθεμένων. 

στ) Περί προμηθειών διά τάς οποίας ό δημόσιος τακτι¬ 
κός διαγωνισμός άπέβη άγονος ή έκρίθη άσύμφορον τό 
αποτέλεσμα αύτοΰ. 

Εις τάς περιπτώσεις όμως ταύτας δεν έπιτρέπεται οί 
οροί τής δι’ άπ’ εύθείας συμφωνίας καταρτιζομένης συμ- 
βασεως νά άπομακρυνθοΰν τών όρων τοϋ προκηρυχθέντος 
διαγωνισμοΰ, έκτος έάν είναι εύνοϊκώτεροι διά τό "Ιδρυμα. 

Διά τήν περίπτωσιν ταύτην άπαιτεΐται πλειοψηφία τών 
2/3 τοϋ συνόλου τών μελών τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου. 

ζ) Περί Προμηθειών έν γένει παρά τοϋ Δημοσίου, 
Τραπεζών, Όργανισμών Κοινής Ώφελείας ή τοιούτων 
Τοπικής Αύτοδιοικήσεως ή Ν.Π.Δ.Δ. 

η) Περί τών περιπτώσεων τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 10 
καί τής παρ. 6 τοϋ άρθρου 16 τοϋ παρόντος (κήρυξη έκπτώ- 
του τοϋ προμηθευτοΰ.) 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ 

ΕΚΤΕΑΕΣ1Σ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Άρθρον 13. 

Συνέπεια μή έκτελέσεως τής συμ( άσεως. 

Έν περιπτώσει μή έκτελέσεως τής συμβάσεως προμή¬ 
θειας έντός τών συμβατικών προθεσμιών τό κατά νόμον 
άποφασΐζον διά τήν κατακύρωσιν τοϋ άποτελέσματος τοϋ 
διαγωνισμοΰ όργανον μετά γνώμην τής Επιτροπής Προ¬ 
μηθειών άποφασίζει τήν κήρυξιν τοϋ προμηθευτοΰ έκπτώ- 
του καί τήν έπιβολήν τών προβλεπομένων κυρώσεων. 

Εν περιπτώσει μη εκτελέσεως ύπό τοϋ προμηθευτοΰ 
τών εκ τοϋ διαγωνισμοΰ άναλαμβανομένων ύπ’ αύτοΰ 
ύποχρεώσεων, έπιβάλλονται εις βάρος του αΐ ύπό τής παρα¬ 
γράφου 2 τοϋ άρθρου 10 τοϋ παρόντος, προβλεπόμεναι 
κυρώσεις. 

Άρθρον 14. 

Παράτασις προθεσμιών. 

Κατόπιν αΐτήσεως τοϋ προμηθευτοΰ, ύποβαλλομένης 
προ τής λήξεως τής προθεσμίας έκτελέσεως τής συμβάσεως 
δύναται νά παρέχεται παράτασις τής προθεσμίας ταύτης, 
δι’ άποφάσεως τοϋ Προϊσταμένου τής άρμοδίας Υπηρεσίας 
μετά σύμφωνον γνώμην τής οικείας Επιτροπής Προμη¬ 
θειών, έφ’ όσον ύφίστανται πραγματικά περιστατικά δι- 
καιολογοΰντα τήν καθυστέρησιν ταύτην. 

Αιτήσεις περί παρατάσεως τής προθεσμίας έκτελέσεως, 
ύποβαλλόμεναι έκπροθέσμως δύνανται νά γίνωνται δεκταί 
υπό τοϋ ίδιου οργάνου, μετά σύμφωνον γνώμην τής Έπιτρο- 
πής Προμηθειών, έφ’ όσον τό έκπρόθεσμον οφείλεται εις 
λογους άνωτέρας βίας, ώς γενική ή μερική άπεργία τοϋ 
προσωπικού τοϋ κατασκευαστοΰ ή προμηθευτοΰ, πυρκαϊά 


ή πλημμύρα, άπαγόρευσις έξαγωγής τοΰ ύλικοΰ προμήθεια^ 
άπό ξένης χώρας καί οίαδήποτε έν γένει αιτία παρακωλύου 
σα σαβαρώς τήν έκτέλεσιν τής συμβάσεως έντός τής τα 
χθείσης προθεσμίας. 

Έν τή προκηρύξει, πάντως δύναται νά περιληφθή όρος 
περί άποκλεισμοΰ πάσης παρατάσεως τής προθεσμίας. 

’Άρθρον 15. 

Π αραλαβαί. 

'Η ποιοτική καί ποσοτική παραλαβή τών ειδών τής προ¬ 
μήθειας ένεργεΐται εις τον συμφωνηθέντα τόπον παραδόσεως 
παρά τής άρμοδίας Επιτροπής Παραλαβών. 

'Η παραλαβή ειδών ή έργων τών όποιων ή προμήθεια 
ή ή έκτέλεσις άντιστοίχως γίνεται διά προχείρου διαγωνισμοΰ 
ή δι’ εύθείας συμφωνίας δύναται νά ένεργήται παρά δύο 
τουλάχιστον ύπαλλήλων τοΰ Ιδρύματος όριζομένων ύπό 
τοΰ άποφασίζοντος τήν προμήθειαν ή τήν έκτέλεσιν τοΰ 
έργου οργάνου. 

’Άρθρον 16. 

Διαδικασία παραλαβής προμήθειας έκ τοΰ έσωτερικοϋ. 

1. 'Η παραλαβή γίνεται παρά τής άρμοδίας Επιτροπής 
Παραλαβών συμφώνως προς τούς όρους τής προκηρύξεως 
καί τής καταρτισθείσης συμβάσεως. 

'Η Επιτροπή συντάσσει καί ύπογράφει τό πρωτόκολλον 
παραλαβής μετά τοΰ Προμηθευτοΰ ή άντιπροσώπου αύτοΰ 
προσκαλουμένου προς τοΰτο. 

Έν περιπτώσει μή προσελεύσεως τοΰ Προμηθευτοΰ ή 
τοΰ Αντιπροσώπου του διά τήν ύπογραφήν τοΰ πρωτοκόλ¬ 
λου παραλαβής, ή Επιτροπή ύπογράφει τό πρωτόκολλον 
σημειοΰσα έν αύτω οτι ό προμηθευτής καίτοι προσκληθείς 
δεν παρέστη κατ’ αυτήν. 

2. 'Η Επιτροπή Παραλαβών έάν εύρη ότι μέρος τών 
προσκομισθέντων προς παράδοσιν ειδών τής προμήθειας 
δεν πληροί τούς συμβατικούς όρους, άπορρίπτει ταΰτα καί 
τάσσει εις τον προμηθευτήν, έφ’ όσον έπιτρέπουν τοΰτο 
τά συμφέροντα τοΰ Τδρύματος, εύλογον κατά τήν κρίσιν 
της, προθεσμίαν, προς άντικατάστασιν τούτων δι’ έτέρων, 
άλλως προτείνει προς τό κατά νόμον άποφασΐζον τήν κατα- 
κύρωσιν τοΰ άποτελέσματος τοΰ διαγωνισμοΰ όργανον, τήν 
κήρυξιν τοΰ προμηθευτοΰ έκπτώτου ώς προς το άπορριφθέν 
μέρος τής προμήθειας καί τήν κατάπτωσιν έν δλιρ ή έν μέρει 
τής έγγυοδοσίας τοΰ προμηθευτοΰ, έφ’ όσον κατετέθη τοιαύτη 
ώς καί τών προβλεπομένων ποινικών ρητρών. 

3. Τή αιτήσει τοΰ προμηθευτοΰ δύναται ή Επιτροπή 
Παραλαβών νά χωρήση είς τήν έπί ήλαττωμένη τιμή παρα¬ 
λαβήν τών άπορριφθέντων ειδών τής προμήθειας, έφ’ όσον 
τά άπορριφθέντα είδη δύνανται νά χρησιμοποιηθούν ύπό 
τοΰ Ι.Κ.Α. καί ή έλαττωματικός αυτών είναι έπουσιώδης 
κατά τήν γνώμην είδικοΰ έμπειρογνώμονος. 

4. Έάν πάντα τά ύπό τοϋ προμηθευτοΰ προσκομισθέντα 
προς παράδοσιν είδη άπορριφθοΰν ύπό τής Επιτροπής 
Παραλαβών ή έάν άπορριφθοΰν τά κατά τήν παρ. 2 τοΰ 
παρόντος άρθρου προσκομισθέντα είδη, ή Επιτροπή Πα¬ 
ραλαβών προτείνει προς τό κατά νόμον άποφασΐζον τήν 
κατακύρωσιν τοΰ άποτελέσματος τοΰ διαγωνισμοΰ όργανον 
τήν κήρυξιν τοΰ προμηθευτοΰ έκπτώτου, τήν κατάπτωσιν 
τής έγγυοδοσίας του, έφ’ όσον κατετέθη τοιαύτη, ώς και 
τήν έπιβολήν τών προβλεπομένων ποινικών ρητρών. 

5. Κατά τών έν παραγρ. 2 καί 4 προτάσεων τής Επιτρο¬ 
πής (άπόρριψις μέρους τών ειδών ή πάντων) έπιτρέπεται εν- 
στασις κατά τά προβλεπόμενα είς τήν παράγρ. 2 τοΰ άρθρου 
10 . 

6. Μετά τήν κήρυξιν τοΰ προμηθευτοΰ έκπτώτου τό 
κατά νόμον άποφασΐζον τήν κατακύρωσιν τοΰ άποτελέσματος 
τοΰ διαγωνισμοΰ όργανον, άποφασίζει τήν έπανάληψιν του 
διαγωνισμοΰ ή τήν προμήθειαν τών ειδών δι’ άπ’ ευθείας 
συμφωνίας κατά τήν διαδικασίαν τοΰ άρθρου 12 τοΰ πα¬ 
ρόντος είς βάρος τοΰ κηρυχθέντος έκπτώτου, όστις υπο- 
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χρεουται οττως αποκαταστ^σει καί τυασαν άλλην προσγε- 
νομένην ^ είς το "Ιδρυμα ζημίαν καί την τυχόν έπιβάρυνσιν 
τούτου έκ τής προμήθειας των περί ών πρόκειται ειδών εις 
τιμήν άνωτέραν της έπιτευχθείσης κατά τον διαγωνισμόν. 

7. Κηρυχθέντος έκπτώτου τοϋ προμηθευτοϋ κατά' τά 
έν τή άμέσως άνωτέρω παραγράφω 6 τοϋ παρόντος άρθρου 
οριζόμενα επιβάλλονται εις βάρος αύτοΰ αΐ ύπό τής παρα¬ 
γράφου 2 τοϋ άρθρου 10 προβλεπόμεναι κυρώσεις. 

Κατά τής πράξεως διά τής οποίας κυρύσσεται έκπτωτος 
ό προμηθευτής επιτρέπεται έ'νστασις κατά τά οριζόμενα 
εις την παράγραφον 2 τοϋ άρθρου 10 τοϋ παρόντος. 

"Αρθρον 17. 

Διαδικασία παραλαβής ειδών. 

έκ τοϋ Έξωτερικοϋ. 

1. Προκειμένου περί προμήθειας ειδών έκ τοϋ Έξωτε- 
ρικοΰ ή παραλαβή αύτών ένεργεϊται είτε εις τον τόπον προο- 
ρισμοΰ, είτε εις τον τόπον προελεύσεως αύτών. Έν τή 
δευτέρα περιπτώσει ή παραλαβή ένεργεϊται είτε παρ’άνε- 
γνωρισμένου πραγματογνώμονος οίκου, έφ’ δσον προβλέ- 
πεται τοΰτο ύπό δρου τής προκηρύξεως, είτε βάσει θεωρή- 
σεως τών οικείων τιμολογίων καί πιστοποιητικοΰ προελεύ¬ 
σεως παρά τής άρμοδίας άρχής τής έξουσιοδοτημένης διά 
τοιαύτην θεώρησιν. 

Κατά τήν άφιξιν τών ειδών έν Έλλάδι ή Επιτροπή 
Παραλαβών διαπιστώνει είς πάσας τάς περιπτώσεις τήν 
ποσότητα τών παραληφθέντων ειδών, τήν ποιότητα αύτών, 
τάς τυχόν έπελθούσας άβαρίας κατά τήν μεταφοράν καί 
άποφαίνεται έάν τά είδη σύμφωνα προς τήν έν τή προκηρύξει 
καί προσφορά τοϋ προμηθευτοϋ περιγραφήν αύτών. 

Έν περιπτώσει διαπιστώσεως άβαρίας ή άρμοδία Υπη¬ 
ρεσία τοϋ Ιδρύματος έπιμελεΐται διά τον διακανονισμόν 
αύτής. 

"Αρθρον 18. 

Είδιααί περιπτώσεις παραλαβών. 

1. Τά παρεχόμενα είς δικαιούχους ήσφαλισμένους είδη 
θεωρούνται παραληφθέντα διά λογαριασμόν τοϋ 'Ιδρύματος 
βάσει τών άποδείξεων παραλαβής τών δικαιούχων. 

2. Τά παρ’ άναδειχθέντος χορηγητοΰ παραδιδόμενα είδη 
απ’ εύθείας εις Μονάδας τοϋ Ιδρύματος παραλαμβάνονται 
παρά δύο τούλάχιστον υπαλλήλων τής Μονάδος όριζομένων 
υπό τοϋ Διευθυντοϋ αύτής, συντασσομένου πρός τοΰτο 
σχετικού πρακτικού παραλαβής. 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ 

ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 19. 

’ Εμπειρογνώμονες 

1. Δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητοΰ τοϋ Ιδρύματος καταρ¬ 
τίζεται είς τήν άρχήν έκάστου έτους πίναξ οργάνων τοϋ 
Ιδρύματος κατεχόντων εΐδικάς γνώσεις μεταξύ τών οποίων 
θά όρίζωνται έκάστοτε οί Εμπειρογνώμονες παρα τής 
Επιτροπής Προμηθειών καί τής Επιτροπής Παραλαβών. 

Είς τόν πίνακα δύναται νά περιλαμβάνωνται και πρό¬ 
σωπα μή άνήκοντα είς τήν 'Τπηρεσίαν τοϋ Ιδρύματος, η 
αμοιβή τών όποιων θά ορίζεται έκάστοτε δια κοινής απο- 
φάσεως τών Υπουργών Οικονομικών καί Κοινωνικών 
ϊπηρεσιών, μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου 
τοϋ Ιδρύματος. 'Οσάκις συντρέχει ειδική περιπτωτις, ίυνα- 
ιαι ό άνωτέρω πίναξ νά σνμπληρούται δι’ άποφάσεως τοϋ 
Διοικητοΰ ύπό προσώπων κατεχόντων ειδικας γνώσεις. , 

Η ισχύς τοϋ άνωτέρω πίνακος εμπειρογνωμόνων οπωσδή¬ 
ποτε παρατείνεται καί πέραν τοϋ έτους μέχρις έκδόσεως 
άποφάσεως άνανεώσεώς του. 

_2. Διατύπωσις γνώμης έμπειρογνωμόνων απαιτείται επι 
τών ακολούθων, ιδία θεμάτων : 

, α ) Έπί τής ποιοτικής κατατάξεως και αξιολογησεως 
ε \γένει τών προσφερομένων πρός προμήθειαν ειδών, ως 
και εάν αί τιμαί είναι συμφέρουσαι. 


β) Επι ^τής ποιοτητος τών προσκομιζομένων πρός 
παραδοσιν ειδών, ως και εαν ταΰτα είναι τά κατακυρωθέντα. 
„ Τ) Επι αμφισβητήσεων επί τών τεχνικών προδιαγραφών 
η ειόικών όρων περιεχομένων είς τήν προκήρυξιν τής προ¬ 
μήθειας. 

~δ) Επί διαφορών έπισημαινομένων μεταξύ τών προσφο¬ 
ρών καί τών κατατεθέντων δειγμάτων. 

3. Αί Έπιτροπαί Προμηθειών ή Παραλαβών δέν δύ- 
νανται να αποφασίζουν εγκύρως χωρίς προηγουμένην γνω- 
μοδοτησιν των κατα τα ανωτέρω όριζομένων εμπειρογνω¬ 
μόνων, έκτος αν τό Διοικητικόν Συμβούλιον άποφασίση 
άλλως. 

Η γνωμοδότησις τών έμπειρογνωμόνων καταχωρίζεται 
έν περιλήψει είς τό πρακτικόν τής Επιτροπής. 

"Αρθρον 20. 

Χημική έξέτασις καί δοκιμαί ύλικοΰ. 

1· Έφ’ όσον πρός διαπίστωσιν τής ποιότητος τών ειδών 
είτε διά τήν ποιοτικήν κατάταξιν αύτών. είτε διά τήν παρα¬ 
λαβήν παρίσταται ανάγκη χημικής έξετάσεως ή δοκιμών 
είς ειδικά έργαστήρια ή σχετική έξέτασις γίνεται ύπό τής 
Χημικής Υπηρεσίας τοϋ 'Ιδρύματος ή ύπό τοϋ Γενικού 
Χημείου τοϋ Κράτους ή ύπό άνεγνωρισμένων ειδικών 
έργαστηρίων έρευνών, κατά κρίσιν τής Επιτροπής Προ¬ 
μηθειών ή Παραλαβών. 

2. Είς τήν Χημικήν 'Τπηρεσίαν τοϋ Ιδρύματος δύναται 
ωσαύτως νά παραπέμπτωνται πρός διατύπωσιν γνώμης 
καί θέματα περί ών τό άρθρον 19 παράγρ. 2β τοϋ παρόντος. 

"Αρθρον 21. 

Αποκλεισμός Προμηθειών. 

Προμηθευταί καταδολιευθέντες τά συμφέροντα τοϋ Ιδρύ¬ 
ματος ή κηρυχ&έντες εκχτωτοι λόγω μή έικχληρώιτεως τών 
ύχοχρεώσεών των πρός τό "Ιδρυμα ή χασακ-ωλύοντε; τό έ'ρ- 
γον τών Έχι τροχών IIρτμηύε'.ών ή Παραλαβών, δύνανται 
ν’ άχοκλείωνται τής συμμετοχής είς τάς χροιμηΔείας τοϋ Ι¬ 
δρύματος, χροτάτει τής άρμοδίας 'Τχηρεσίας Προμηθειών 
ή τών Έτιτροχών Προμηθειών •/.α! Παραλαβών έπί χρονι¬ 
κόν διάστημα τριών (3) μηνών μέχρι δύο (2) ετών ίι' άχε- 
φάσεως τοϋ Διοικητοΰ τοϋ Ιδρύματος. 

"Αρθρον 22. 

Εύθύνη Ιδρύματος. 

Τό ίδρυμα ούδεμίαν εύθύνην αναλαμβάνει συνεπεία προ¬ 
κηρύξεως διαγωνισμού πρός διενέργειαν προμήθειας δι- 
καιούμενον όπως, δΤ άποφάσεως τοϋ άρμοδίου οργάνου, 
μονομερώς καί άζημίως δι’ αύτό άκυρώση ή ματαιώση τόν 
διαγωνισμόν είς οίονδήποτε στάδιον τής διαδικασίας, 
ούχί πάντως μετά τήν άνακοίνωσιν τοϋ άποτελέσματος 
τοϋ διαγωνισμού είς τόν ύπέρ ού ή κατακύρωσις έφ’ όσον 
έπιβάλη τοΰτο τό συμφέρον τού Ιδρύματος. 

"Αρθρον 23. 

Πάγιαι πιστώσεις μικροδαπανών. 

1. Διά προμήθειας ειδών είς μικράς ποσότητας, μικροε- 
πισκευάς, μεταφοράς ύλικοΰ καί λοιπάς πάσης φύσεως 
μικροδαπάνας συναφείς πρός τήν λειτουργίαν τών ύπηρε- 
σιών τού Ιδρύματος, ορίζονται δι’ άποφάσεως τού Διοι- 
κητοΰ τού Ι.Κ.Α. πάγιαι μηνιαΐαι κατά Υπηρεσίαν πι¬ 
στώσεις. 

Διά τής αύτής άποφάσεως ορίζεται καί τό άνώτατον κατά 
περίπτωσιν δαπάνης ποσόν. 

2. Ή διαχείρισις τών κατά τ’ άνωτέρω πιστώσεων γί¬ 
νεται προκειμένου μέν περί τής Διοικήσεως τού Ιδρύματος 
παρά τών Προϊσταμένων τών Διευθύνσεων Λογιστηρίου 
καί Τεχνικής, προκειμένου δέ περί τών ύποκαταστημάτων 
παρά τών Δ/ντών αύτών, δι’ ύπαλλήλων όριζομένων ύπό 
τούτων. 
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Διά τήν πραγματοποίησιν της πληρωμής, έπι τής εςο- 
φλητικής άποδείξεως τής οικείας δαπάνης παρέχεται πάντοτε 
ή Ιγκρισις των ανωτέρω Προϊσταμένων ή Διευθυντών. 

Άρθρον 24. 

Έκποίησις ύλικοϋ. 

1. 'Η έκποίησις ύλικοϋ μη χρησίμου πλέον διά τάς 
άνάγκας των υπηρεσιών τοϋ'Ιδρύματος άποφασίζεται παρα 
τοΰ αύτοΰ οργάνου τοΰ αρμοδίου δια την ληψιν άποφάσεως 
προς ενέργειαν προμήθειας καί βάσει τών αυτών κριτήριων, 
ήτοι τής πιθανής άξίας τών προς έκποίησιν ειδών καί τοΰ 
τρόπου έκποιήσεως. Εις τον χαρακτηρισμόν τοΰ ύλικοϋ 
ώς μή χρησίμου προβαίνει τριμελής Επιτροπή συγκροτου- 
μένη δι’ άποφάσεως τοΰ Διοικητοΰ τοΰ Ιδρύματος. 

2. Ή έκποίησις ένεργεΐται βάσει τών διατάξεων τοΰ 
Ν. 1041/80 . 

3. Υπόλοιπα άχρήστου ύλικοϋ, χαρακτηρισθέντα ώς 
μή έμπορεύσιμα ύπό τής κατά τήν προγηουμένην παράγρα¬ 
φον Επιτροπής απορρίπτονται. 

Άρθρον 25. 

Άσφάλισις περιουσίας. 

'Η άσφάλισις τών περιουσιακών στοιχείων τοΰ Ιδρύ¬ 
ματος ένεργεΐται έπιμελεία τής άρμοδίας 'Υπηρεσίας Επι¬ 
μελητείας τής Διοικήσεως μετά προηγουμένην άπόφασιν 
τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου, κατά παρέκκλισιν τών περί 
διαγωνισμοΰ κ.λ.π. διατάξεων. 

’Άρθρον 26. 

Αποθέματα ' Υλικοϋ. 

Βάσει τών στατιστικών στοιχείων τής κινήσεως τών 
ύλικών κατά τάς παρελθούσας χρήσεις, ώς καί τών προβλέ¬ 
ψεων τών έτησίως ή μακροπροθέσμων προγραμμάτων δράσεως 
τοΰ Ιδρύματος, τό άρμόδιον διά τήν εγκρισιν προμήθειας 
δργανον δύναται νά έγκρίνη τή εΐσηγήσει τής άρμοδίας 
Υπηρεσίας Επιμελητείας τής Δοικήσεως, τήν διενέργειαν 
προμηθειών προς δημιουργίαν άποθεμάτων ύλικοϋ διά τον 
έγκαιρον εφοδιασμόν τών Μονάδων τοΰ Ιδρύματος, ώς 
καί διά τον περιορισμόν τής συχνότητος τών μικροπρομη- 
θειών όμοειδών άντικειμένων προς τον σκοπόν έπιτεύξεως 
χαμηλοτέρου κόστους. 

Τό άποφατίζον τήν προμήθειαν δργανον ορίζει καί τό πο- 
ιουτον τών : η μ: ο ν ρ γ ηύ ητ ι μ έ ν ω ν αποθεμάτων. 

’Άρθρον 27. 

Προμήθειαι παρά Υποκαταστημάτων. 

1. Δι’ άποφάσεως τοΰ αρμοδίου διά τήν εγκρισιν διενερ- 
γείας προμήθειας οργάνου, δύναται νά διατίθενται πιστώ¬ 
σεις εκ τοΰ Γενικοΰ Προϋπολογισμού Προμηθειών καί νά 
έγκρίνεται ή διενέργεια Προμηθειών, αΐτινες ώς έκ τής 
φύσεως ή τοΰ προορισμοΰ αυτών, ένδείκνυται νά διενεργη- 
θοΰν εις έτέραν εκτός τής έδρας τοΰ Ιδρύματος πόλιν, διά 


τήν κάλυψιν τών αναγκών ένός ή πλειόνων Υποκαταστη¬ 
μάτων, έφαρμοζομένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Προε¬ 
δρικού Διατάγματος. 

2. 'Η περαιτέρω διαδικασία προμήθειας διεξάγεται παρά 
τριμελοΰς Επιτροπής έξ ύπαλλήλων όριζομένων ύπό τοΰ 
Διευθυντοΰ τοΰ Υποκαταστήματος τοΰ τόπου διενεργείας 
τής προμήθειας. 

'Η παραλαβή τών ειδών τών παρά τών 'Υποκαταστημά¬ 
των διενεργουμένων προμηθειών ,ένεργεΐται παρά τρι¬ 
μελούς Επιτροπής έξ ύπαλλήλων όριζομένων ύπό τοΰ Διευ- 
Ουντοΰ τοΰ Υποκαταστήματος τοΰ τόπου παραλαβής τών 
ειδών. 

Άρθρον 28. 

Χορήγησις ειδών προσθέτου περιθάλψεως. 

Δι’ ώρισμένα εΐδη προσθέτου περιθάλψεως χορηγούμενα 
κατά τον Κανον. Άνθενείας είναι δυνατή κατόπιν Άποφά¬ 
σεως τοΰ Δ.Σ. τοΰ Ι.Κ.Α. προμήθειά των, άπ’ ευθείας ύπό 
τών δικαιούχων (ήσφαλισμένων καί συνταξιούχων) έκ τοΰ 
έλευθέρου έμπορίου, άνευ διενεργείας διαγωνισμού Προ¬ 
μήθειας ή άναδείξεως χορηγητοΰ κατά τις διατάξεις τοΰ 
παρόντος Κανονισμοΰ, άποδιδομένης αύτοΐς τής δαπάνης 
μέχρι ποσοΰ όριζομένου έκάστοτε παρά τοΰ Δ.Σ. τοΰ Ι.Κ.Α., 
έπιφυλασσομένης καί εις τήν περίπτωσιν αύτήν τής έφαρμο- 
γής τών διατάξεων τοΰ ίσχύοντος Κανονισμού Συμμετοχής. 

’Άρθρον 29. 

Μεταβατικαί Διατάξεις. 

1. Άπό τής θέσεως έν ΐσχύι τοΰ παρόντος Προεδρικού 
Διατάγματος καΐαργεΐται ή ύπ’ άριθ. 21261/12.5.1952 
(ΦΕΚ 108 τ.Β') άπόφασις 'Υπουργοΰ Εργασίας «περί 
Κανονισμού Προμηθειών τοΰ Ι.Κ.Α.» 

2. Έκκρεμοΰντες διαγωνισμοί κατά τήν έναρξιν ισχύος 
τοΰ παρόντος διέπονται ύπό τών διατάξεων τοΰ προϊσχύ- 
σαντος Κανονισμού. 

Άρθρον 30. 

’Έναρξις ισχύος. 

'Η ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής 1ης τοΰ τρίτου 
μηνός μετά τήν δημοσίευσίν του εις τήν Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως. 

Εις τον έπί τών Κοινωνικών Υπηρεσιών 'Υπουργον 
άνατίθεμεν τήν δημοσίευσίν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος 
Π.Δ/τος. 

Έν Άθήναις τή 8 Ιανουάριου 1981 
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